 Metrorex se lauda ca termina metroul din Drumul Taberei, dupa o intarziere de 4 ani Cum arata acum statiile (Galerie foto) Ads Actualitate Politic Business Sport Life Show Login Arhiva Stiri metrou Metrorex se lauda ca termina metroul din Drumul Taberei, dupa o intarziere de 4 ani Cum arata acum statiile (Galerie foto) Autor: Gabriel Kolbay Luni, 18 Februarie 2019, ora 16:27 19549 citiri Metrorex anunta ca mai are putin si finalizeaza contructia metroului din Drumul Taberei, pe care si-a propus sa-l si inaugureze in toamna lui 2019 Din pacate, in ciuda acestor promisiuni, n-ar fi exclus ca locuitorii din sud-vestul Capitalei sa mai astepte mult si bine pana cand vor vedea trenurile subterane circuland si prin zona lor In mod normal, in baza contractului semnat inca din 2011, jumatate din magistrala de metrou M5 - care sa lege zona Drumul Taberei de statia Eroilor - ar fi trebuit sa fie gata inca din 2015 Din pacate, intarzierile s-au tinut lant Unele au fost cauzate de faptul ca documentatia nu fusese intocmita asa cum trebuie Altele, de faptul ca proiectul a ramas, jumatate de an, fara finantare Una peste alta, in ciuda promisiunilor facute de politicieni, linia de metrou nu s-a inaugurat nici in 2016, nici in 2017 si nici in 2018 Imagine de pe Linia de metrou M5, depoul Valea Ialomitei - Foto: Alexandru Nistor Asteptarea s-ar putea incheia, insa, in 2019, a declarat luni directorul general al Metrorex, Dumitru Sodolescu, in timpul unei vizite cu presa pe santierul magistralei Dintre cele 10 statii ale liniei, presa a vizitat 4 de la capatul dinspre Drumul Taberei, adica: Raul Doamnei, Brancusi, Valea Ialomitei si Romancierilor Cat de avansate sunt lucrarile si cand ar putea fi finalizate Sodolescu a declarat ca lucrarile la partea tehnica a liniei sunt gata in proportie de peste 99%, iar finisajele statiilor sunt si ele realizate in procent de 60%-70% Spre exemplu, daca in statia Romanicierilor totul e apropape finalizat, la Raul Doamnei inca mai e mult de lucru Ads In plus, si mai multe ar fi de facut - potrivit surselor Ziare com - in statii de la celalalt capat la liniei, cum ar fi Eroilor 2 Metrorex nu a prezentat presei aceasta statie, care, potrivit surselor noastre, ar fi finisata doar in proportie de circa 50% Directorul general al Metrorex, Dumitru Sodolescu - Foto: Alexandru Nistor Cu toate astea - sustine conducerea Metrorex - toate lucrarile din subteran vor fi, cu siguranta, finalizate pana in lunile septembrie-octombrie In plus, in foarte scurt timp ar trebui sa inceapa si probele tehnologice, adica testele de transport in subteran Cum se vor desfasura acestea a explicat directorul de investitii al Metrorex, Constantin Mustatea Sine de metrou de pe Magistrala M5 Foto: Alexandru Nistor Ads "Aceste probe tehnologice sunt complexe Spre exemplu, se fac mai intai probe cu un vagon de gabarit - o structura metalica cu forma si structura unui tren - care are un plus de dimensiune (pentru a testa conditiile de transport atunci cand trenul se inclina la curbe - n red ) Se parcurg apoi mai multe etape pana cand se ajunge la probele cu trenul la rece (fara tensiune - n red ) Probele la cald, cu tensiune, se vor face mult mai tarziu, spre toamna, dupa ce vor fi puse in functiune si statiile electrice de 110 kW Probele finale se vor face atunci", a explicat Constantin Mustatea Indicator de traseu de pe Magistrala 5 Foto: Alexandru Nistor Reamintim ca fostul ministru al Transporturilor, Lucian Sova, a promis anul trecut ca aceste probe tehnologice urmau sa inceapa la finele lui 2018, iar in martie 2019 Magistrala 5 de metrou urma sa fie inaugurata Acum aflam ca in martie abia incep probele Ads Sistemul de automatizare, inca blocat in instanta Un obstacol in calea finalizarii lucrarilor la metroul din Drumul Taberei il reprezinta si conflictul dintre Metrorex si societatea Siemens Iata de unde a pornit totul si de ce aceasta neintelegere intre companii reprezinta o mare problema Pe 30 mai 2017, Metrorex a lansat o licitatie pentru a alege societatea care sa realizeze, in schimbul a circa 121 de milioane de lei, sistemul de automatizare si protectie pentru noua linie de metrou Fara acest sistem, nu se poata face transport de calatori in subteran In cursa pentru obtinerea lucrarilor s-au inscris doua societati: Siemens si Alstom In faza de evaluare tehnica a documentatiei depuse, insa, Siemens a fost descalificata Nemultumita, societatea descalificata a deschis mai multe actiuni in instanta, contestand deciziile Metrorex Intr-unul dintre dosare, pe 15 noiembrie, instanta a dat dreptate Metrorex si a respins definitiv contestatia formula de Siemens Din pacate, insa, problema tot nu s-a rezolvat Ads Lucrari la finisajele statiei Raul Doamnei - Foto: Alexandru Nistor Motivul: mai exista inca o contestatie formulata de Siemens care trebuie solutionata, iar procesul nu a fost nici macar repus pe rolul instantei Iar, in conditiile in care instanta nu da dreptate Metrorex in acest litigiu, societatea nu poate semna contractul cu Alstrom, societatea care trebuie sa faca sistemul de automatizare "Asteptam sa fie repusa pe rol Am avut o interventie (pentru a grabi repunerea pe rol - n red ) anul trecut si inca una anul acesta N-au dat rezultate Saptamana trecuta am mai facut o intervenite Am trimis si la tribunal, si la CSM si i-am trimis si ministrului Tudorel Toader Si s-au vazut deja unele rezultate, in sensul ca am primit deja motivarea pentru decizia din 15 noiembrie Acum sunt create premisele pentru ca acest al doilea dosar sa fie pus pe rol Noi speram ca se va judeca in regim de urgenta, asa cum am solicitat, Magistrala 5 fiind un obiectiv de importanta nationala" , a spus Sodolescu Ads Cum au avansat, practic, lucrurile in ultimele 3 luni? Metrorex a primit o motivare a deciziei luate de instanta pe 15 noiambrie 2018 si niciun termen de judecata in noul dosar Muncitori lucrand la instalarea liniilor de metrou de pe Magistrala M5 Foto: Alexandru Nistor In aceste conditii, practic, atunci cand spune ca ar putea inaugura Magistrala 5 de metrou in 2019, conducerea Metrorex se bazeaza pe faptul ca instanta ii va da dreptate in procesul cu Siemens in urmatoarele 2-3 luni Desi, in teorie, asa ceva nu e imposibil, e totusi putin probabil ca lucrurile sa se rezolve intr-un termen atat de scurt Interesant este ca, de nenumarate ori, Ministerul Transporturilor a sustinut ca inaugurarea Magistralei 5 de metrou este amanata de procesul cu Siemens Or, din modul in care arata santierele e destul de clar ca - si daca instanta ar solutiona astazi in litigiul dintre Metrorex si Siemenes - tot ar mai ramane suficient de lucru pana cand metroul din Drumul Taberei sa fie gata Lucrarile la magistrala 5 de metrou, in curs Foto: Alexandru Nistor La solicitarea jurnalistilor, Dumitru Sodolescu a declarat ca incepand cu lunile iunie-iulie se va incepe inchiderea santierelor de suprafata ale metroului, care incurca de ani buni circulatia pe traseul Drumul Taberei - Eroilor In cazul santierului de la Raul Doamnei, a declarat Sodolescu, n-ar trebui sa fie nicio problema cu finalizarea lucrarilor In schimb, in zona statiei Academiei, lucrarile ar mai putea dura La statia Raul Doamnei, santierul de la suprafata s-ar putea inchide cel mai devreme la vara Foto: Alexandru Nistor Cand vor putea, deci, sa circula bucurestenii cu metroul pana in Drumul Taberei? Depinde de mobilizarea de pe santiere si decizia instantei in litigiul cu Siemens Cu alte cuvinte, inca nu avem nicio certitudine, doar promisiuni Ads Scrie pe Ziare Com Citeste si: USR cere demisia șefului AEP după ce a fost trimis în judecată pentru abuz în serviciu USR a anunţat, luni, prin vocea purtătorului de cuvânt Ionuţ Moşteanu, că îi cere demisia şefului AEP, Costantin Mituleţu Buică, trimis în judecată pentru abuz în serviciu, în cazul De ce nu-l va demite premierul Ciucă pe plagiatorul Florin Roman: ”Ar crea un precedent nedorit” Noul ministru al Inovării, Cercetării și Digitalizării, Florin Roman, a stârnit revolta opiniei publice după ce a ieșit la iveală că și-a plagiat lucrarea de disertație Premierul Ciucă # metrou Drumul Taberei finalizare , # Dumitru Sodolescu director Metrorex , # metroul Drumul Taberei stadiu lucrari 2019 Ne puteți urmări și pe pagina noastră de Facebook sau pe Google News Sursa: Ziare com Comentarii Injineru Click pentru a vedea sistemul de punctaj "> rank 5 Este mioritica poveste cu cocosul rosu Vezi tot Adauga comentariu Parteneri Ziare Com DigiSport ro Decizia luata de Mercedes dupa ce FIA a respins contestatia formulata la finalul Marelui Premiu de la Abu Dhabi ObservatorNews ro "De ce sa traga, e criminal? A omorat oameni?" Familia soferului fugar din Tulcea il apara, desi un copil de 13 ani a cazut victima nevinovata DigiSport ro Suma ametitoare pe care ar fi pariat-o Anamaria Prodan pe victoria lui Lewis Hamilton Ads Top stiri din Actualitate Topul localităților cu cele mai mari rate de vaccinare Prima se apropie de 63% O tânără de 17 ani vorbește despre experiența cumplită pe care o trăiește după vindecarea de Covid: „Am avut peste 80 de simptome După două luni, eu nu pot să îmi desfăşor activităţile zilnice" VIDEO USR îl cheamă pe Florin Roman la Ora Guvernului Cum va conduce un plagiator Cercetarea, Inovarea și Digitalizarea din România Un adolescent a detonat o bombă într-o școală ortodoxă de lângă Moscova Cel puțin 7 persoane rănite Emmanuel Macron, la Budapesta, prima vizită din 2007 a unui șef de stat francez în Ungaria Poliția a luat probe ADN de la apropiații tinerilor uciși la Iași Criminalii sunt în continuare de negăsit Toate stirile din Actualitate Ads Ads Urmărește-ne pe: explozie cluj accident Bucuresti teste saliva Tulpina Omicron Viitorul Europei restrictii Loteria vaccinarii Marian Neacsu Laura Vicol Mihai Sora Sorin Grindeanu Nicolae Ciuca Dacian Ciolos Colin Powell Ludovic Orban Klaus Iohannis Liviu Dragnea Viorica Dancila Raluca Turcan Clotilde Armand Florin Citu Abonare breaking news Toggle Abonare la stiri din Actual Toggle Business Toggle Sport Toggle Life Toggle Dark mode Toggle Mareste fontul Comunitate Platforma pentru solutionarea litigiilor Sitemap Termeni si conditii Politica de confidentialitate Politica de cookie Setari confidentialitate Contact Urmareste-ne pe: Aboneaza-te la notificarile Ziare com: Breaking News Toggle Actual Toggle Business Toggle Sport Toggle Life Toggle Nu multumesc! Ok, ma abonez! Pentru a va abona la notificarile Ziare Com apasati butonul de sus Allow sau Permite &times; Orase selectate: Selecteaza si alte orase de mai jos Inchide Salveaza &times; Login Username: Parola: Mi-am uitat parola Creeaza cont &times; Reguli de votare 1 S-a mai votat de pe acest ip - La multe companii, la dispozitia angajatilor este pusa o singura adresa de ip Este posibil ca un coleg de-al dvs sa fi votat deja acest comentariu In aceste conditii, exista o solutie pentru a putea vota: va faceti un cont, deveniti membru al comunitatii Ziare com si votati, logat, orice comentariu doriti 2 Vreti sa votati propriul comentariu - Pentru o evaluare cat mai obiectiva a comentariilor, cei care posteaza nu-si pot vota propriul comentariu Inchide 